TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


EXERCICE  1 


40 


On  veut  proposer  un  prix  de  la  dalle 
a caissons  traversant  constitute  par  : 
Des  caissons  interieurs  de  120*120 
Hauteur  40  cm 
Largeur  20  cm 


20 


Beton  arme  par  2T16  en  bas  et  2 T12  en  haut  et  des  D6  tous  les  20  cm 


TRAVAUX  DIRIG  ES 


Sous  Details  des  Prix 

EXERCICE  2 


nr 

e 

Q_ 

_c 

40 

Un  batimentde  4 niveauxen  plane  her  a caisson 
Des  caissons  interieurs  de  130*130 
Hauteur  interieure  30  cm 
Largeur  de  la  poutre  20cm 
Hauteur  totale  40  cm 

Beton  arme  par  2T16  en  has  et  2 T12  en  hautetdes  D6  tous  les  20  cm  (id.  EXERCICE1) 


20 


Les  panneaux  sontjointives  de  150  par  150  cm  etvendus  au  prixde  300d  la  piece.  L'armature  de  la 
dalle  est  un  quadrillage  T10  tous  les  20  cm.  Donner  le  prix  de  vente  par  m2  du  plane  her  caisson. 


PLANCHER  EN  CAISSON  150*150 
L'UNITE  : m2 


Designations 

Unite 

Q 

Prix  Unitaire 

TOTAL 

FOURNITURE 

beton  dose  a 350  kg/m3 

m3 

90,000 

Acier 

kg 

1,500 

Coffrage 

FFT 

1 

TOTAL  FOURNITURE 

MATERIEL 

TOTAL  MATERIEL 

5,500 

MAIN  D'CEUVRE 

5,090 

Prix  debourse  sec 

F.G.B.  (25%) 

Prix  Hors  T.V.A. 

TRAVAUX  DIRIG  ES 


^^^ou^DetaM^e^Prix 

EXERCICE  3 


Devis  Estimatif 


Projet  de  construction 


N° 

Designation 

u 

Quantite 

Prix  U 

PrixT 

1 

Fouilles  en  pieine  masse 

3 

m 

500 

2 

Beton  Arme  en  fonfation 

m3 

600 

3 

Beton  Arme  en  elevation 

m3 

1500 

4 

Plancher  Traditionnelle  (16+5) 

m2 

1000 

5 

Double  cloisons  de  0,35  m 

m2 

9 000 

6 

Cloisons  de  0,25  m 

m2 

7 000 

TOTAL  GENERAL  HTVA 

II  est  demande  de: 

1 completer  le  tableau  des  ponderafeurs 

2 completer  les  prix  nnitaiies  en  compliant  le  SOUS  DETAIL  DES  PRIX 

3 deduire  le  montant  du  projet 


TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


Tableau  des  Ponderateurs  du  S.D.P 


camion 

Coffrage 

Dumper 

Echafaudage 

CD 

3 

w. 

0 

Petit  materiel 

Tractopelle 

Vibreur 

Chef  dequipe  2eme  echelon 

Manoeuvre  ordinaire 

CD 

'3 

O 

3 

3 

£D 

CM 

L*=- 

"co 

3 

O’ 

k_ 

(U 

> 

o 

Acier 

Brique  a 12  trous  a plat 

i 

-d> 

*co 

O- 

trt 

QJ 

3 

£ 

'i— 

CO 

CO 

£ 

S 

o 

CO 

'in 

■8 

O 

5 

o 

5 

E 

s* 

o 

cn 

0 

X3 

c 

1 

jQ 

HOURD1S  DE  33*30*16 

Article 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

mo 

mo 

mo 

Mx 

mx 

mx 

mx 

mx 

mx 

1 

FOUILLE  EN  PLEI 

0,2 

0 

0,2 

0,8 

2 

BETGISI  ARME  EN  FOND 

8 

1 

0,1 

0,3 

1 

10 

5 

110 

1 

3 

BETGN  arme  en  elev 

10 

0,5 

2 

0,3 

1 

12 

6 

130 

1 

4 

r ii_ Hl 

TRADITIONNE 
L EN  CORPS 

1 

0,01 

0,1 

0 

0,3 

1,6 

0,7 

7 

5 

DOUBLE  CLOISON  DE  35  cm 

1 

0,1 

0,2 

0,1 

1,6 

0,9 

1 

0,053 

G 

Cloison  de  25  cm 

1 

0,05 

0,2 

0,1 

1,2 

0,7 

0,043 

7 

Cloison  de  10  cm 

1 

0,05 

0,1 

0,1 

0,7 

0,4 

0,010 

d 

intensions 

Nc 

BRIQUE 

Long 

larg 

hauteur 

SU  (m2) 

Q=1/SU 

(Unite) 

G=1/SU 

(Unite) 

i 

EJrque  T12 

iplat 

B 

30 

20 

15 

0,045 

22,222 

22 

2 

Su  - (r  ant 

■a 

zg 

30 

15 

20 

0,06 

16,667 

17 

; 3 

E^que  P atrlre 

sur  chant 

30 

6 

20 

0,06 

16,667 

17 

4 

BTque  i 0 
trcue-s 

i plat 

22 

ID 

6 

0,0132 

75,758 

76 

5 

s\ar  chant 

§ 

■i 

22 

6 

10 

0,022 

45,455 

45 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


d 

intensions 

BRIQUE 

Long 

larg 

hauteur 

SU  (m2) 

Q=1/SU 

(Unite) 

o=iysu 

(Unite) 

1 

Brque  T 12 

i plat 

30 

20 

15 

0,045 

22.222 

22 

2 

E-'uar  d>ant 

| 

m 

30 

15 

20 

0,06 

16,667 

17 

3 

Brique  P atr-^e 

sra  diant 

30 

6 

20 

0,06 

16,667 

17 

4 

B1-  que  i 0 
imue-s 

i pl-at 

nin 

22 

10 

j 6 

0,0132 

75,758 

76 

5 

5^F  c^ant 

§ 

i 

22 

6 

10 

0,022 

45,455 

45 

h=21cm 


DOUBLE  CLOISONDE  35 


TRAVAUX  DIRIGES 
Sous  Details  des  Prix 


30'J3']:i  Ml'. 


REMARQUE:  LES  PRIM  ET  LES  TAXIS  DES  EENDEMENTS  SllXAMS  SON'T  DONKES  A TIT  RE  IKD1CATTF 

PRIX  N~1  |FQL~n.T.F  EN  plet-t  MASS! 


pRi x: 


LUNIIE 


:L  O'  CORPS  CKEO  It-H 


LICTTE 


|BETQNAKME  O FONDATIQN" 


| L'CNUF  "!^T~ 


PRIX  3 jBETQN  aim*  rievarijc-a 


AC7EJLS 

IjQXC-ND 


DESICCATIONS. 


rOLTLMTOE 


Stf  tj  a . 5C  Lte-3  CPA 


UN 


2L 


PXCTT 


I DIAL  FOlENITURE 


MATERIEL 


ijriM 


VTirair 


?i“_  ranirii. 


Eli 


30 


D.3 


0.25 


5.000 


20,500 


LC'.DDO 


3.000 


TOTAL  MATERIEL 


ILUND'HUTCL 


Cfacd  J >-q>c-  2-nfl  xialos 


Om-tix  jizLii  Liza 


\ 1 n — t ■ t — - oi'lniiiri 


12 


3.000 


2.500 


2.000 


total  maun  r i ■ i.  h uvke 


Priz  dttonnt : h 


F.G.H.  (25*ij 


Prix  Ho  r.  T.VA 


Priz  lion  T.VA  Ammdia 


? 


DESIGNATIONS 

TN 

V- 

F LISZT. 

TOTAL 

FOUENTTURE 

TOTAL  lOCKNTTOtl 

i jm 

MATERIEL 

Tranepele 

H 

0.1 

20,000 

2j»o 

Canricn 

K 

o.: 

2C-.000 

4.000 

TOTAL  MATERIEL 

€r000 

MAINDlEUVRE 

Ched  tfscu4K-2«2K  khalae 

K 

0.35 

3.000 

0.430 

H 

D.B 

2.000 

3j®0 

TOTAL  MAIN  DYE  LX  TIE 

2*3 

Priz  d^t-eura!1  jk 

SrO50 

F.&H.  (2SH) 

2,053 

Priz  Han  T.V  A 

10,363 

Priz  Hen  T.V  A Amadi  a 

lejow 

3 


DESICCATIONS 

CN 

P LCTT 

TOTAL 

FCOOTTEKE 

5o:&ii  dow  a 1 !0  La:  ci5  CPA 

M3 

50,000 

■1,-ux 

130 

1.000 

110,060 

TOTAL  FOLTE5 

TTO 

lE 

MATERIEL 

Co-Aram 

ml 

E 

5,000 

40,000 

DEngiw 

H 

3 

t.000 

«,o:c 

Alrwn 

K 

0,25 

10,000 

2.100 

mnric-L 

Eu 

0,1 

5,000 

0,XK 

TOTAL  MATERIEL  tfr0M 

MAIN  EFlUTHI 

Cbed  2<c»  Kzabii 

Ei 

1 

3.000 

L-XK 

Ojiria;  qiujEa  I ms 

f: 

5 

2,500 

LLMC 

I Jimsivn  -•-••■■nr*. 

e 

ID 

2,000 

20.-XC 

TOT.XL  MAIN  D'CE.X.X'KE  JrV-O] 

Pnz  dibi-nnt  :n 

F.GH.  (25lii 

Priz  Hon  T.V  A 

Priz  Hen  T.V  A Arroudi  J 

DESIGNATIONS 

UN 

PUNT T 

TOT.XL 

FOX-RNUTRE 

Bkcq  >i>:  \*  a.  350  3c=  ml  ‘CPA 

Ml 

50, OX 

Adar 

Lc 

1 

1,000 

7,000 

HOUBDUE.  DE  ]$'33+3D 

U 

0,500 

TOT.JlL  FOT.TLNITIFJ 

1L4.TEEIEL 

MI 

1 

5,000 

5,000 

Gnu- 

:i 

0,01 

20.0X1 

O'.  200 

Vireni 

H 

0.02 

30.000 

0.20D 

?r±  mirETjsi 

lit 

0.1 

5.000 

0.500 

TOT.XL  M4TZRHL  5,*ji} 

lLUND'<i:LTRE 

"be:  d.'<eqiiE:-:  2 4±eucn 

H 

0,3 

3,000 

0,900 

:>r.ixr  .jisKfc  :i:sacric 

H 

0,2 

2,500 

L,750 

>La DDfu-.n  oj.ibarii 

H 

1,6 

2,000 

3,200 

TOTAL  MAJND'iUTTvE 

7,0 

Prix  ■i^hoira :« 

F.GB.  (25*4) 

Priz  Hen  T.VA 

Frit  Hws  T.VA  .^rracLiii  i 

fFTJ-l * |MH3LE  LH-VjS1  EE  ■ 


TT-mr 


designations 


FOXRNITUEE 


E.r^riM  a 1 2 coil-  : pL~ 


Briqua.  Pbcjar^i 


V.-.'iria  ± m 1 350  Ice. ini 


Ajzht  luntaiiBs) 


MA;.lFJEL 


SiZ  ECl'OSl 


L'CNITE  mi 


3 


TOTAL 


50.000 


1Q.-300 


2.:x 


lfi.SK 


3.-MC 


1LOOC 


24.000 


vs 


-m 


JiL 


w:  f 


Ml 


0,053 


PXNTT 


30Q.5X» 


200, OX1 


40,000 


1,000 


TOTAL  FOURNITURE 


0,1 


5,500 


3.00H 


20,00;' 


TOTAL 


2.L20 


L.000 


L.000 


L,Gfi0 


2.000 


TOTAL  MATERIEL 


MAIND!tt:UVEE 


Chef  d'aquz:-:  2 azheCco. 


O’r.ixr  ouanfis  J-gu  :i:s^cns 


4,000 


l,fi 


2,000 


3,200 


TOTAL  MAIN  FttUYHE 


7,0 


Prrr  debomf  :« 


F.GB.  (l7*i;. 


Priz  Hun  T.V  A 


Priz  Hon  T.VA  Arran  di  i 


FRKti  l-ChnoB  je-l^an 


LICTTE 


DESEKMTONS 

TN 

<^U 

PXNTT. 

TOT.XL 

FOXRNTTURE 

Erinu  j 3 2 Inrai  a pbi  ! 

:-rn'F 

300,DC>;i 

Mgcdot  dna  a 350  Icnml 

M3  | 0.0^3 

40,503 

L.72D 

TGT.XL 

FOIRNIR-RJ 

! 

M4.TTRHL 

p^xmzcaKl 

zn: 

3.15 

5,000 

O', 750 

c.-'-.-vffvi  p ^ 

Ins 

3 

1,000 

L.000 

cua 

H 

0,05 

20,  DM 

1,000 

TOT.^L  MATERIEL  2,750 

ILUND'NILTRE 

Che:  d'-sqube  2 o 4±c3:z 

ii 

0,3 

3,000 

0.300 

Cuvricr  giacic  2ans 

:i 

0.2 

2,503 

L,75D 

I'.SmxuMe  erznaru 

;i 

1,2 

2,500 

2,400 

TOTAL  U 

LAIN] 

D'H>m 

EE  4,450 

Prirdeboira  :ec 

F.G^.  £ 25*bj 

Priz  Hen  T.VA 

Priz  Ben  T.VA  .Arrondi  i 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


|FOUTLLE  EN  FLEINE  MASSE  | LTXITE  : m3 


DESIGNATIONS 

UN 

QU 

P UNIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

TOTAL  FOURNITUE 

LE 

0,000 

MATERIEL 

Tractopelle 

H 

0,1 

20,000 

2,000 

Camion 

H 

0,2 

20,000 

4,000 

TOTAL  MAT] 

ERIEL  6,000 

MAIN  DTEUVRE 

Chef  d'eqmpe  2eme  echelon 

H 

0,15 

3,000 

0,450 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

0,8 

2,000 

1,600 

TOTAL  MAIN  DTEUVRE 

2,050 

Prix  debourse  sec 

8,050 

F.G.B.  (25%) 

2,053 

Prix  Hors  T.V.A. 

10,103 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

10,000 

L2 

Ibeton  arme  ex  fondatiox 

| L U NITE  : m3  1 

DESIGNATIONS 

UN 

QU 

P UNIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Beton  dose  a 350  kg/m3  CPA 

M3 

| 50,000 

Acier 

kg 

110 

1,000 

110,000 

TOTAL  FOURNITUE 

IE 

MATERIEL 

Coffrage 

m2 

8 

5,000 

40,000 

Dumper 

H 

1 

6,000 

6,000 

Vibreur 

H 

0,25 

10,000 

2,500 

Petit  materiel 

Ens 

0,1 

5,000 

0,500 

TOTAL  MAT! 

ERIEL 

49,000 

MAIN  DTEUVRE 

Chef  d’eqmpe  2eme  echelon 

H 

1 

3,000 

3,000 

Ou viier  qualifie  2 erne  categoric 

H 

5 

2,500 

12,500 

Manceuvre  ordinaire 

H 

10 

2,000 

20,000 

TOTAL  MAIN  DTEUVRE 

35.500 

Prix  debourse  sec 

F.G.B.  (25 

%) 

Prix  Hors  T.V.A. 

Prix  Hors  T.V.A. . 

Arrondi  a 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


PRIX  3 


IBETON  a i me  ^vatiou 


L'UNITE  : m3 


RATIO  DES 

ACIERS 

130KGXI3 


DESIGNATIONS 

UN 

qu 

pim 

TOTAL 

FOUKNITUKE 

Beton  do-se  a 350  kg'ml  CPA 

M3 

50.000 

Acier 

kg 

1.000 

TOTAL  FOURXITXE 

LL 

MATERIEL 

Cofirage 

m2 

10 

5,000 

50.000 

Gme 

H 

0,5 

20.000 

10.000 

Vibreur 

H 

0,25 

10.000 

2,500 

Petit  materiel 

Ejis 

2 

5,000 

10.000 

TOTAL  MAT] 

ERJEL 

72.500 

CLAES'  D'CEUURE 

Chef  dequipe  2eme  echelon 

H 

1 

3.000 

3.000 

Guvrier  qualifie  2eme  categorie 

H 

6 

2,500 

15,000 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

12 

2,000 

24,000 

TOTAL  MAIX  DCEUVRE 

42,000 

Pin  debourse 

E.G.B.  (25 

°/»> 

Pite  Hoi’s  T.VA 

Piis  Hon  T.  Y.A.  . 

Arroudi a 

IP  Fax  4 PEAVCHERIX  C ORPS  CKEE”X  16+5  L 'UNITE  : m2 


DESIGNATIONS 

UN 

QU 

P UNIT. 

TOTAL 

FOEElNTTEEtE 

Bet  on  dose  a 350  kg- m3  CPA 

M3 

50,000 

Acier 

kg 

7 

1.000 

7,000 

HOURDIS  DE  16*33*30 

U 

0,500 

TOTAL  FOURNITXEU 

ALATERLEL 

Coflrage 

M2 

1 

5,000 

5,000 

Gnie 

H 

0.01 

20.000 

0,200 

Vibreur 

H 

0,02 

10,000 

0,200 

Petit  materiel 

Fns 

0.1 

5,000 

0,500 

TOTAL  MAI 

fERXEL 

5,000 

ALAEV  DtELAElE 

Chef  d'equipe  2eme  echelon 

H 

0.3 

3.000 

0,900 

Ouvrier  qiialifle  2enie  cate  gone 

H 

0.7 

2,500 

1,750 

Manceuvre  ordinaire 

H 

1.C 

2,000 

3,200 

H 

0 

& 

'd 

LAIN] 

D'tEUVRE 

5,850 

Piix  deboorse  sec 

F.G.B.  (25*  i) 

Piii  Hoi’s  T.  Y.  A. 

Pits.  Hoi’s  T.V.A.  AjtoucU  a 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


IPRIX  5 IDOUBLE  C LOIS  ON  LI  35  cm 


LTMH  : m2 


DESIGNATIONS 

LEV 

or 

P UNIT. 

TOTAL 

EOLTSNITLTIE 

Brique  a 12  traus  a plat  AULLE 

300:00Q 

Briques  Platrieres  VQLEE 

200.000 

Mortier  dose  a 3:?Q  kg.  m3 

M3 

0.053 

40,000 

2,120 

Acier  [pour  txmtisses) 

kg 

1 

1.000 

1,000 

TOTAL  FOLTZVITL“RE 

ALATE  REEL 

Petit  materiel 

Ens 

0.2 

5.000 

1,000 

echaffeudage 

Eos 

1 

1.000 

1,000 

gote 

H 

0,1 

20.000 

2,000 

TOTAL  ALAI 

rEREEL  4,000 

ALAEV  D'CELATRE 

Chef  d'equipe  2eme  echelon 

H 

0. 14 

3.000 

0.420 

Ouvrier  qunlifle  2eme  categorie 

H 

0.9 

2,500 

2,250 

MamimTe  ordinaire 

H 

1,6 

2,000 

3,200 

TOTAL  ALAEV  DCETA2RE 

5,S70 

Pm  cl^botirse  s&c 

T.G.B.  (25*  b) 

Piix  Hors  T . V. A. 

Pitr  Hoi's  T.V.A.  An  ondi  a 

PKEX  ICIoisou  de  25  cm 


LLNTTZ  : m2 


DESIGNATIONS 

LTV 

QU 

P l“NIT. 

TOTAL 

FOLEtXITERE 

Brique  a 12  trous  a plat  ATTT  .1  .E 

300.000 

Mortier  dose  a 3:>0  kg/ m3  M3 

0.043 

40,000 

1,720 

TOTAL  FOO 

NIFETRE 

ALATEKEEL 

Petit  materiel 

Ens 

0,15 

5.000 

0,750 

echaSaudage 

Ens 

1 

1.000 

1,000 

gote 

H 

0,05 

20,000 

1,000 

TOTAL  ALAI 

fERTEL 

2,750 

ALAEV  D EEEA2RE 

Chef  d'equipe  2eme  echelon 

H 

0.1 

3,000 

0.300 

OuvTier  qitaJiue  2eme  categorie 

H 

0,7 

2,500 

1,750 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1.2 

2.000 

2,400 

a 

3 

0 

H 

LACV  ] 

DCELTVRE 

4,450 

Piii  cleboui  se  se^ 

F„G,B.  (25<M>) 

Prix  Hon  TA  .A. 

Prii  Hon  T.3  .A.  Aixoudi  a 

TRAVAUX  DIRIGES 
^^Sou^Detail^e^Prix 

EXERCICE  4 


Oil  s'iuteresse  dims  la  suite  a realiser  le  devis  des  travaux  de  Gros  oeuvres  et  de  second  oeuvres 


du  ler  Etage  suite  a un  sous  detail  des  prix  des  articles  suivauts: 


Procedme: 


1)  completer  le  tableau  des  ponderateurs  du  sous  detail  des  prix  en  page  6 

2)  realiser  le  sous  detail  des  prix  (pages  7,8)  en  utilisant  le  descriptif  de  Particle  au  devis  suivant  et  en 
utilisant  les  donnees  disponibles  dans  le  tableau  des  ponderateurs  du  sous  detail  des  prix  (page  6) 

3)  Completer  le  Devis  (page  5 -la  presente)  en  introduisant  les  prix  du  sous  detail  des  prix 


Ref 

DESIGNATION 

U 

Q 

PU 

Total 

III 

TRAVAUX  NEUFS  AU  ler  ETAGE 

K1 

Poteaux.  polities  et  ouvrages  en  BA 
dose  a 350  kg/m3  de  cimen  CPA 

111? 

81 

K2 

plancher  BA  nervure  realise  en  liourdis 
de  16  + chape  de  5cm 

m2 

520 

r> 

L 

Macoimeiie  interieure  de  20  cm 
d'epaisseur  en  parpaing  type  isobloc  de 
dimensions  15*20*40  hourde  an  mortier 
de  ciment 

m2 

340 

* 

$ 

M 

Enduits  realise  en  mortier  de  ciment 
dose  de  350  kg/m3  et  pour  line 
epaisseur  totale  de  2 cm 

m2 

1200 

? 

N 

Staff  decore  des  couloirs  ler  Etage 
realise  par  des  plaques  canes  de  60*60 
cm  auto  fixables 

m2 

90 

7 

? 

0 

Staff  en  comiche  des  chambres  ler 
Etage 

ml 

160 

10.000 

1600.000 

Q 

Pose  revetement  ler  Etage  en  canelage 
40*40  cm  pose  sur  3 cm  de  mortier,  le 
tout  sur  un  lit  de  sable  de  5 cm 

m2 

500 

* 

5 

Total 

Ait  etc  le  present  de  vis  a la  somine  de: 


TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


liar 


i 


OGPC-  GCV3-  DC-0708 


TRAVAUX  DIRIGES 
Sous  Details  des  Prix 


-TOlkL'Liim  0=:  MIX 

FRIX ^^JPOTEAV.  Poud'e^  et  ouT  i age^  EN  BETON  m meL'I^Nl  l E : itl3 


4*2>  C 
U 


DESIGNATIONS 

LX 

QV 

P UXTT. 

TOTAL 

FOL3LMTTRZ 

Befoo  dose  .a.  3 50  Irg/ni  3 CPA 

M3 

6S.OOO 

XOOQ 

Aeler  ouivrage 

1,000 

TOTAL  POI  RMTOCE 

MATERIEL 

dumper 

El 

io_ooo 

Vibcreiir 

O 

5 r000 

Gmc 

H 

20.000 

TOTAL  MATERIEL 

ALACS  DXEIATCE 

Clief  d1  eqmpe  2eme  ec-belon 

El 

2,500 

Ouviisr  qualtfie  Teiii-e  cafegoiie 

El 

2:2GQ 

NT LUi-.ieii vie  ord-innr-re 

El 

2000 

TOTAL  ALU5  DTEIATCE 

Pi-Ls:  lie  "bourse  see 

F.G.B.  (25%) 

Prix  Hors  T.Y.A. 

Fiix  Hoi  s T.Y.A.  Ai  rondi  a {1  Dinar) 

^2  |Flf 


PT2  T\  T 2 Plancher  en  BA  tn  lioudis  de  16  +5  cm 


L t^TTE 


DESIGNATIONS 

XJ^s 

QL 

P ITSTT. 

TOTAL 

POTTLMT1RL 

IBefou  dose  a 3 50  La  m3  CPA 

M3 

TTL^ 

Aa-r^T’-i/Li  c^e.  / l5 

TTtii 

Acier  outage 

ka 

TOTAL  TOrRMTITtE 

MATERLE  L 

dumper 

El 

Vibreiff 

El 

Ghrue 

El 

TOTAL  ALATERIEL 

ALALS  DTEOTCE 

Clief  dreqiiipe  2 erne  ec  lie  Ion 

El 

2,500 

Ouvrier  qualifier  2eme  cateeroiie 

El 

2,200 

NT n n ceuvT-e  ordinaire 

El 

2000 

TOTAL  MALN'  DTELATtE 

Pii.3:  debourse  see 

P.G.B.  (25%) 

PriiHars  T.V.A. 

Piix  Her?  TATA.  Ai  rondi  a (1  Dinar) 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


FRESTl  | cnMmei  ie  cle  2 Ocm  d"ep„  fmie  en  p^rpaing  L'OTlE  : m2 


DESIGNATIONS 

UN 

QTT 

P T2STT. 

TOTAL 

F OUR>TT"LT£E 

pai^aiiis  15  *20*40 

rnille 

300.000 

Nloitieir  dose  d 350  lea- m3 

NO 

52rOOO 

TOTAL  FOTTL\TTT_TLE 

iUTZRIEL 

dumper 

H 

lO_OD0 

e c li  idTaiid-ri  se 

ens 

5,000 

Grne 

H 

20.000 

TOTAL  MATERIEL 

1L\DT  D CEH  RE 

Chef  d'eqiiipe  2 eme  echelon 

H 

Onvrier  qualifie  2eme  cateao: 

H 

Afar  oeuvre  ordinaire 

H 

TOTAL  XLVOT  ID1  (ELARF 

Pilx  debom  se  sec 

F.G.B.  (25®*b) 

Prix  Hon  T.\'A. 

Pr^x  Hors  T.V.A.  Ai  rondi  a (0-1 00  Dinar) 

FRIXM  |eM)ITT  AUMORHER  DE  CDIENT  T'T^-TITE  : uL 


DESIGNATIONS 

UN 

QU 

PI^TT. 

TOTAL 

FOLTOTT  TTTLE 

Mortier  do  r_-e  ri3  50  Ice:  m3 

M3 

52.000 

TOTAJ 

FOLTtTv 

rrcTEF 

NLA  TE  RIEL 

Gnie 

H 

20.000 

Echafaudrige 

Ins 

5,000 

TOTAL  NLATERIEL 

NLAEN"  DTEIA  RE 

Chef  d'eqiupe  2eme  echelon 

H 

Q_1 

Ouvrier  qualffie  2eme  cateao: 

H 

i 

\Tanceuvre  ordinaire 

H 

i 

TOT.AL  NLAEVDCELA  RE 

Pidx  debourse  sec 

F.G.E..  (2f=<*b) 

Prix  Hon  T-V.A. 

Fitx  Hoi  s T.V.A.  Arrondi  a (0?100  Dinar) 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


PRIX  X |Staff  decore  des  couloirs 

1 

L'LTiTTE  : m2 

[ 



DLSI GXATIOXS 

uy: 

QV 

FIXTT. 

TOTAL 

FoncaiiRi 

plaques,  carreer  e±i  pLatre  60*<5C 

u 

TOTAL  rai  RMTl  RE 

ALATFRFEL 

Ecliafaudage 

Ena 

TOTAL  ALATFRLEL 

ALAIN  DfctEWRE 

Chef  dr  equip  e 2 erne  echelon 

H 

0.1 

2,500 

Ouvrier  quitifie  ieme  categoric 

IT 

1 

2,200 

Maaoeuwe  ordinaire 

H 

1.2 

2r000 

TOTAL  ALAEV  DptELA2RL 

Frii  deboiirse  sec 

F.G.B.  (25%) 

Prix  Hon  T.V.A. 

Prix  Hors  T.V.A.  Arioodi  n (0100  Dinar) 

FRIX  Q [Pose  de  r^etemeut  en  Cnirifbge  40^40  LT^Nlll,  : m2 


DLSI  GXAnOXS 

TLV 

Q1LT 

P I7VTT. 

TOTAL 

FOIILMTIRE 

callerage  40*40 

T 

M order  dose  a 350  kg/iii3 

A13 

sable  d'oued 

M3 

TOTAL  FOI-R.MTTRE 

MATE  RLE  L 

Dumper 

H 

Oroe 

H 

TOTAL  ALATFRLEL 

ALA IX  DTELA2RL 

Chef  drequipe  2eme  echeloo 

H 

2,500 

Ouvrier  qn-aLLfie  2eme  cafe  e[ori< 

H 

2,200 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

2:000 

TOTAL  ALAEV  D"CETATtE 

Fiii  debonrse  sec 

F.G.B. 

Piii  Hors  T.V.A. 

Prix  Hors  T.V.A  Arioodi  n (0.100  Dinar) 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


CORRECTIONS 
TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


TRAVAUX  DIRIG  ES 


^^^ou^etaij^e^rix 

EXERCICE  1-Correction 


surface  de  la  trame 


1,4 


volume  du  beton 


Poids  des  aciers 


1,4 


1,96  m2 


1,4 

1,4 

0,4 

0,784 

1,2 

1,2 

0,4 

0,576 

0,208 

m3 


0,1061  m3 


N 

L 

D 

PU 

PU 

D16 

4 

1,4 

16 

1,577 

8,829 

D12 

4 

1,4 

12 

0,887 

4,966 

RL6 

12 

1,32 

6 

0,222 

3,512 

17,31 

8,830 

coffrage 

4 

1,2 

0,4 

1,920 

1 

1,4 

1,4 

1,960 

3,880 

1,980 

PLANCHER  caisson  traversant 

L'UNITE  : 

m2 

Designations 

Unite 

Quantite 

Prix  Unitaire 

TOTAL 

FOURNITURE 

beton  dose  a 350  kg/m3 

m3 

0,106 

90,000 

9,551 

8.83 

Acier 

kg 

1,500 

13,245 

O 

CM 

Coffrage 

m2 

1,980 

8,000 

15,840 

X 

oc 

Q. 

TOTAL  FOURNITURE 

38,635 

MATERIEL 

5,500 

MAIN  D'CEUVRE 

5,090 

Prix  debourse  sec 

49,225 

F.G.B.  (25%) 

12,306 

Prix  Hors  T.V.A. 

61,532 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


EXERCICE  2-Correction 

surface  de  la  trame 


1,5 


volume  du  beton 


Poids  des  aciers 


1,5 


2,25  m2 


1,5 

1,5 

0,4 

0,9 

1,3 

1,3 

0,3 

0,507 

0,393 

m3 


0,1747  m3 


N 

L 

D 

PU 

PT 

D16 

4 

1,5 

16 

1,577 

9,459 

D12 

4 

1,5 

12 

0,887 

5,321 

FI  6 

14 

1,32 

6 

0,222 

4,097 

dalle 

14 

1,5 

10 

0,616 

12,93 

31,81 

14,138 

300 

4 

2,25 

33,333 

33,333 


33,333  FFT 


PLANCHER  EN  CAISSON  150*150 
L'UNITE  : m2 

Designations 

Unite 

Q 

Prix  Unitaire 

TOTAL 

FOURNITURE 

beton  dose  a 350  kg/m3 

m3 

0,175 

90,000 

15,720 

Acier 

kg 

14,14 

1,500 

21,210 

Coffrage 

FFT 

1 

33,333 

33,333 

TOTAL  FOURNITURE 

70,263 

MATERIEL 

TOTAL  MATERIEL 

5,500 

MAIN  D'CEUVRE 

5,090 

Prix  debourse  sec 

80,853 

F.G.B.  (25%) 

20,213 

Prix  Hors  T.V.A. 

101,066 

CM 

© 

CM 

>< 

oc 

CL 


TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


REMARQUE:  LES  PRIX  ET  LES  TAUX  DES  RENDEMENTS  SUIVANTS  SOXT  DONNES  A TITRE  INDICATIF 


| PRIXXM 


^JPRI^ 


PRIX  3 


IFOUILLE  EX  PLEIXE  MASSE 


L'UXITE  : m3 


IPRIX  4IPLAXC  HER  EX  CORPS  CREUX  16+5 


L ’UNITE  : m2 


DESIGXATIOXS 

UX 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

TOTAL  FOURXITURE 

0,000 

:\HTERIEL 

Tractopelle 

H 

0,1 

20,000 

2.000 

Camion 

H 

0,2 

20.000 

4.000 

TOTAL  MATERIEL 

6,000 

MAIX  D'CEUVRE 

Chef  d’equipe  2eme 

H 

0,15 

3,000 

0,450 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

0.8 

2,000 

1.600 

TOTAL  MAIX  D’CEUYRE 

2,050 

Prix  debourse  sec 

8,050 

F.G.B.  (25%) 

2,053 

Prix  Hoi  s TV 

.A. 

10,103 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

10,000 

IBETOX  ARME  EX  FOXDATIOX  | L’UXITE  7^3 


DESIGXATIOXS 

I2N 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Beton  dose  a 350  kg 

M3 

1 

50.000 

50.000 

Acier 

kg 

110 

1.000 

110.000 

TOTAL  FOURXITURE 

160,000 

MATERIEL 

Coffrage 

m2 

8 

5,000 

40.000 

Dumper 

H 

1 

6,000 

6.000 

Vibreur 

H 

0.25 

10.000 

2.500 

Petit  materiel 

Ens 

0.1 

5.000 

0.500 

TOTAL  MATERIEL 

49,000 

MAIX  D'CEUVRE 

Chef  d’equipe  2eme 

H 

1 

3.000 

3.000 

Ouvner  qualifie  2en: 

H 

5 

2,500 

12.500 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

10 

2,000 

20.000 

TOTAL  MAIX  D’CEUVRE 

35,500 

Prix  debourse  sec 

244,500 

F.G.B.  (25%) 

61,125 

Prix  Hors  T.V.A. 

305,625 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

306,000 

|BETOX 


m ine  en  elevation 


L’UXITE  : m3 


DESIGXATIOXS 

UX 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Beton  dose  a 350  kg 

M3 

l 

50.000 

50.000 

Acier 

kg 

130 

1.000 

130.000 

TOTAL  FOURXITURE 

180,000 

MATERIEL 

Coffrage 

m2 

10 

5,000 

50.000 

Grue 

H 

0,5 

20.000 

10.000 

Vibreur 

H 

0,25 

10.000 

2.500 

Petit  materiel 

Ens 

2 

5.000 

10.000 

TOTAL  MATERIEL 

72,500 

MAIX  D'CEUVRE 

Chef  d’equipe  2eme 

H 

1 

3,000 

3.000 

Ouvrier  qualifie  2en 

H 

6 

2,500 

15.000 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

12 

2.000 

24.000 

TOTAL  MAIX  D'CEUVRE 

42,000 

Prix  debourse  sec 

294,500 

F.G.B.  (25%) 

73,625 

Prix  Hors  T.V.A. 

368,125 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

368,000 

DESIGXATIOXS 

UX 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Beton  dose  a 350  kg/m3  CPA 

M3 

0,09 

50.000 

4.500 

Acier 

kg 

7 

1.000 

7,000 

HOURDIS  DE  16*33*30 

U 

0.500 

5,000 

TOTAL  FOURXITURE 

16,500 

MATERIEL 

Coffrage 

M2 

1 

5.000 

5,000 

Grue 

H 

0,01 

20,000 

0,200 

Vibreur 

H 

0,02 

10.000 

0,200 

Petit  matriiel 

Ens 

0,1 

5,000 

0,500 

TOTAL  MATERIEL 

5,900 

MAIX  D’CEUYRE 

Chef  d’equipe  2eme  echelon 

H 

0,3 

3.000 

0.900 

Ouvrier  qualifie  2eme  categorie 

H 

0,7 

2,500 

1,750 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,6 

2,000 

3,200 

TOTAL  MAIX  D’CEUYRE 

5,850 

Prix  debourse  sec 

28,250 

F.G.B.  (25%) 

7,063 

Prix  Hors  T.Y.A. 

35,313 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

35,000 

DOUBLE  CLOISOX  DE  35  cm 


L’UXITE  : m2 


=i 


DESIGXATIOXS 

UN 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Bnque  a 12  trous  a plat 

MILLE 

0.023 

300.000 

6.900 

Bnques  Platrieres 

MILLE 

0.017 

200.000 

3,400 

Mortier  dose  a 350  kg/m3 

M3 

0.053 

40,000 

2,120 

Acier  (pour  boutisses) 

kg 

1 

1.000 

1,000 

TOTAL  FOURXITURE 

13,420 

MATERIEL 

Petit  materiel 

Ens 

0,2 

5.000 

1,000 

echaffaudage 

Ens 

1 

1.000 

1,000 

grue 

H 

0.1 

20.000 

2,000 

TOTAL  MATERIEL  4,000 

MAIX  D’CEUYRE 

Chef  d’equipe  2eme  echelon 

H 

0.14 

3.000 

0.420 

Ouvrier  qualifie  2eme  categorie 

H 

0,9 

2,500 

2,250 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,6 

2,000 

3,200 

TOTAL  MAIX  D'CEUVRE 

5,870 

Prix  debourse  sec 

23,290 

F.G.B.  (25%) 

5,823 

Prix  Hors  T.V.A. 

29,113 

Prix  Hors  T.V.A.  Arrondi  a 

29,000 

PRIX  6|(Hois(m tie  25  cin* 


L’UXITE  : m2 


DESIGXATIOXS 

UN 

QU 

P UXIT. 

TOTAL 

FOURXITURE 

Bnque  a 12  trous  a plat 

MILLE 

0,023 

300.000 

6.900 

Mortier  dose  a 350  kg/ni3 

M3 

0,043 

40.000 

1.720 

TOTAL  FOURXITURE 

8,620 

MATERIEL 

Petit  materiel 

Ens 

0,15 

5,000 

0.750 

echaffaudage 

Ens 

1 

1.000 

1,000 

grue 

H 

0,05 

20,000 

1.000 

TOTAL  MATERIEL 

2,750 

MAIX  D’CEUVRE 

Chef  d’equipe  2eme  echelon 

H 

0,1 

3.000 

0.300 

Ouvrier  qualifie  2eme  categorie 

H 

0,7 

2,500 

1,750 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,2 

2,000 

2,400 

TOTAL  MAIX  D’CEUVRE  4,450 

Prix  debourse  sec  15,820 

F.G.B.  (25%)  3,955 

Prix  Hors  T.Y.A.  19,775 

Prix  Hors  T.Y.A.  Arrondi  a 26,000 

TRAVAUX  DIRIG  ES 


Sous  Details  des  Prix 


I PRIX  x~ 


IPSDL1  |BETON  AKME  EN  TONDATION  | LTNITZ  : m3 


DESIGNATIONS 

UN 

QU 

PUNTT. 

TOTAL 

FOURNITETtF 

Beton  dose  a 350  kg 

M3 

1 

so. .am 

50.000 

Acier 

kg 

110 

1.000 

110.000 

TOTAL  TOURS] 

rruRE  r 

160.000 

ALATEKEEL 

Cofirage 

m2 

s 

5.000 

40,000 

Dimmer 

H 

i 

6.000 

6,000 

Yibreur 

H 

0.25 

10.000 

2,500 

Petit  materiel 

FriH 

0.1 

5.000 

0,500 

TOTAL  MATERIEL 

49,000 

ALAIN  D'CEUVRE 

Clief  d‘equipe  2 erne 

H 

1 

3.000 

3.000 

Chiviier  qualifie  2en 

H 

5 

2,500 

12,500 

MajiosmTe  ordinaire 

H 

10 

2.000 

20.000 

i TOTAL  ALAEV  D < 

LEA  HE 

35.500 

Piix  debourse  sec 

244.500 

F.G.B.  (25%) 

61.125 

Plii  Hors  T.Y.A. 

305.625 

Prix  Hoi's  T.Y.A  Arrondi  a 

306.000 

IFOllLLE  EN PLEINE  ALASSZ  | L'TTNTTE  :m3 


DESIGNATIONS 

UN 

91 

P UNIT. 

TOTAL 

FOURNITETtF 

TOTAL  FOEHNTTURE 

0.000 

ALATEREEL 

Tracropelle 

H 

0,1 

20,000 

2,000 

Camion 

H 

0,2 

20,000 

4.000 

TOTAL  ALATEREEL  6,000 

ALAIN  DTEIAHE 

Clief  deqtiipe  2 erne 

H j 

0,15 

3.000 

0,450 

Manceuvre  ordinaire 

H 

! o.s 

2.000 

1.600 

TOTAL  ALAEV  D <EIAHE  2.0  50 

Piii  (leboune  sec  8,050 

F.G.B.  <25%)  2,053 

Phis  Hors  T.Y.A.  10.103 

Prix  Hoi's  T.Y.A  Arrondi  a 10,000 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


DESIGNATlO^rS 

UN 

QiT 

P XaSXX. 

XOXAL 

F01"EXm"RZ 

Beton  dose  a.  350  ksg 

N£3 

1 

50.000 

50:000 

Ader 

Ks 

130 

1.000 

1 3 0,000 

TOTAL  TOTT^  rri  RE 

1SO.OOO 

^lATEKEEL 

Cofl&age 

ui2 

io 

5.000 

50.000 

Gnie 

H 

0,5 

20.000 

10.000 

Vib-retir 

H 

Ct25 

1 0.000 

2.500 

Petit  liiateriel 

Etls 

2. 

5.000 

10.000 

TOTAL  ALATEKEEL 

T2.5  0O 

MAIN  D CETA^E 

Clief  cL^equipe  A eiiie 

H 

I 

3.000 

3:000 

OiVs.TL.eir  cjiializie  Aexi 

H 

2.500 

15.000 

1% rancetixTe  ordinaire 

H 

12 

2.000 

24. 0 OO 

TOLAL  ALAIN  D <EIA^E 

42,0  00 

Piix  deboni^e 

sot 

2 01.500 

F.G.B.  (25%) 

T3  2 5 

Piix  Hors  XA 

.A. 

30^,125 

Piix  Hoi’s  X. A .A-  AiTondi  n 

3<5S.OOO 

IPEIX  4 |PL ANC  HER  EN  C ORPS  CREJ.S.  1 6-»-5  LLXT  Ik  : m2 


DESIGNATIONS 

UN 

OU 

P EXIT. 

TOTAL 

F OLTiXITETEE 

Beton  dose  a 3 50  kE"na3  CPA 

M3 

0,09 

50.000 

4,500 

Acier 

7 

1,000 

7,000 

HOUKDIS  DE  16*33*30 

U 

10 

0,500 

5.000 

TOTAL  TOETEN1 

[TITLE 

16,500 

MATERIEL 

CoSraee 

M2 

1 

5,000 

5.000 

Grue 

H 

0,01 

20.000 

0,200 

Vibreur 

H 

0,02 

10.000 

0,200 

Petit  materiel 

Ens 

0.1 

5,000 

0,500 

TOTAL  MATERIEL 

5,000 

MAI>"  D'<EEATEE 

Clief  dequipe  2eme  echeloo 

H 

0.3 

3,000 

0.900 

Ouvrier  qualifie  2 erne  categoric 

H 

0,7 

2,500 

1,750 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,6 

2,000 

3,200 

TOTAL  MAIN  D'< 

EEATtL 

5,850 

Piii  debonrse  see 

28,250 

F.G.B.  (25°/&| 

7,003 

Pris  Hoi  s T.  VA 

35,313 

Piii  Hoi's  T.V.A.  Arrondi  a 

35,000 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


FRIX  5|DQF~BLE  CLOLSON  DE  35  cm  LT~MTE  : m2 


DESIGNATIONS 

UN 

QU 

P LNIT. 

TOTAL 

F OLRNITTTCE 

Brique  a 1 2 trous  a plat 

MT1 T .F 

0:023 

300:000 

6,900 

Bxiques  Platrieres 

MU  I F 

0.017 

200.000 

3.400 

Mortier  dose  a 350  kg-' m3 

M3 

0.053 

40.000 

2,120 

Acier  (pour  boutisses) 

kg 

1 

1.000 

1.000 

TOTAL  F OT“RNITT_KE 

13,420 

A LA  EE  KEEL 

Petit  materiel 

Ens 

0.2 

5.000 

1.000 

ecliafifaudage 

Ehs 

1 

1.000 

1.000 

erne 

H 

0.1 

20.000 

2,000 

TOTAL  MATERIEL  4,000 

ALAEV  D’<EFATIE 

Chef  d"equipe  2eine  echelon 

H 

0.14 

3.000 

0,420 

Ouvrier  qitalifie  2 erne  categoric 

H 

0.9 

2.500 

2.250 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,6 

2.000 

3,200 

TOTAL  3 LAIN  DT 

EUATRE 

5,870 

Prii  debourse  sec 

23,290 

F.GB.  (25°/*) 

5,823 

Fils  Hols  T5'.A 

29,113 

Pils  Hoi's  T.V.A.  Arrondi  a 

29,000 

FRIX^ICIoison  de  25  cm  L'LNTTE  : m2 


DESIGNATIONS 

LTV 

QU 

P LNIT. 

TOTAL 

FOVRNlTFTtE 

Brique  a 1 2 trous  a plat 

MTT  .T  .F 

0.023 

300.000 

6.900 

Mortier  dose-  a.  350  kg- m3 

M3 

0:043 

40.000 

1,720 

\ TOTAL  FOFT3X] 

[TTTvE 

8,620 

ALAEERIEL 

Petit  materiel 

Ens 

0,15 

5,000 

0,750 

echaffaudage 

Ens 

1 

1,000 

1.000 

gnie 

H 

0,05 

20.000 

1,000 

TOT.AL  ALA  EE  FUEL 

2,750 

ALAIN  D'tEFATLE 

Clief  d’equipe  2eme  echelon 

H 

0.1 

3,000 

0,300 

Ouvrier  qualifie  2 erne  categoric 

H 

0.7 

2,500 

1,750 

Manoeuvre  ordinaire 

H 

1,2 

2,000 

2,400 

TOTAL  ALAIN  D < 

ELAT3E 

4,450 

Pris  debouise 

sec 

15,820 

F.G.B.  (25?  i) 

3,955 

Fils  Hols  T.\ 

.A. 

19,775 

1 Pits  Hoi’s  TA  .A.  AiLOiidj  n 

20,090 

TRAVAUX  DIRIG  ES 


Sous  Details  des  Prix  enisT 


Ref 

DESIGNATION 

u 

Q 

Pll 

Total 

in 

TRAVAUX  NEUFS  All  lei  ETAGE 

K1 

Poteaux.  polities  et  ouvrages  en  BA 
dose  a 350  kgmi3  de  cinseu  CPA 

m3 

81 

289.000 

23  409,000 

K2 

plandier  BA  nervure  realise  en  liourdis 
de  16 + cliape  de  5cin 

m2 

520 

43,000 

22  360,000 

L 

Macoimeiie  interieme  de  20  cm 

J 

d'epaisseur  en  paipaing  type  isobloc  de 
dimensions  15*20*40  honrde  an  moitier 
de  ciment 

m2 

340 

31,500 

10  710,000 

M 

dose  de  350  kgket  pour  uue 
epaisseur  totale  de  2 cm 

m2 

1200 

7,700 

9 240.000 

N 

Staff  decore  des  couloirs  ler  Etage 

m2 

90 

28,100 

2 529.000 

0 

Staff  eu  comiclie  des  chambres  ler 
Etage 

ml 

160 

10.000 

1 600.000 

Q 

Pose  revetement  ler  Etage  eu  canelage 
40*40  cm  pose  stir  3 cm  de  moitier.  le 
tout  surirn  lit  de  sable  de  5cm 

m2 

500 

26,700 

13  350,000 

Total 

83  198,000 

159,996 


TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


u 

u 

rD 


& 


TRAVAUX  DIRIG  ES 
^^Sou^etail^es  Prix 

^FRKXI  |PO  1 LAU,  Foutt'e^  et  cwrnges  E>~  EETQN  iiimeL'LrMlL  : ua3 


DESIGNATIONS 

TJ7V 

QU 

P XTSXX. 

TOTAL 

FOLTLMTIRE 

Eefoa  dove  a 3 50  leg  ml  CPA 

X.-L3 

1 

63,000 

63.000 

6 

7_OOD 

42,000 

Arier  ouvrase 

kg 

95 

1,000 

9 5 MOO 

TOTAL  TOURMTI  RZ 

205,000 

ALATERIEL 

diiruper 

El 

0,5 

10_0Q0 

5 .000 

Vibareor 

El 

0,25 

5,000 

1,250 

Gnie 

EL 

0.1 

20.000 

2,000 

TOTAL  XLATERIEL 

3.25:0 

MATS  DXETLA"R£ 

CTief  d’e^usipe  2 erne  ec  lie  loo 

El 

0.5 

2,500 

1,25  0 

OLsvrier  qiialifie  2 erne  cateErone 

El 

4 

2,200 

S:SOO 

Xln-ri -oeuvre  ondsnaiie 

EL 

4 

2,000 

3.000 

TOTAL  ALAIN  DXELATLE 

13,050 

Prix:  debour^i  sec 

2 31,300 

T G.E.  (2  5%) 

57,52  5 

Piii  Hors  TA\A. 

250,125 

Fm  Hois  T.\".A.  Ai’rondi  a (1  Dinar) 

250,000 

i):  < 


2>  C 


FRIX  K2  |piniicitei'  en  BA  eu  houdi^  de  16  +5  cm  L'LTM  lh  : m2 


DESIGNATIONS 

jjz sr 

Qi 

P LLSXX. 

XOTAL 

FOOLMTTRE 

Betoo  dose  a.  350  ts  m3  CPA 

AO 

0.1 

63.000 

>6.500 

1 

7,000 

7,000 

0,01 

600,000 

6.000 

A-cier  ouvrage 

ka 

9 

1,000 

P,0O0 

TOTAL  FOURXrmtE 

23.500 

ALATXRLEL 

diirnper 

EL 

o_i 

10-0  00 

xooo 

ViLrexir 

EL 

0,03 

5 : OOO 

0,150 

Ghriie 

EL 

0,01 

20-000 

0,200 

TOTAL  ALATEKTE  L 

1,350 

ALAI5  D ^EOTLE 

C"h.ef  d'eq-uipe  2 erne  eclielc-ti 

EL 

0.1 

2,500 

0,250 

Quvrier  qualifie  2 erne  cafeg:oiie 

EL 

1 

2,200 

2,200 

Manceuvre  ordinaire 

EL 

1 

2,000 

2 = 000 

TOTAL  ALAEV  D TEU"RE 

4.450 

Pitje  debourse  sec 

34,600 

r.G.B.  (2  5%) 

3,650 

PiixElor-s  X.A  .Al. 

43,250 

Prix  Hors  T.V.A.  Ai  rondi  a (1  Diuai  ) 

43,000 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


DE  SIGNATIOXS 

L2S 

QU 

FL2STT. 

TOTAL 

FOXTEMTTRE 

parpaiiia  15  *20*40 

tnille 

0.0125 

soo.ooo 

10.000 

Mortier  dote  a 350  ka.'m  3 

M3 

0,05 

52,000 

2,600 

TOTAL  FOLRTvETTTRE 

12.600 

^EATERLEL 

dumper 

H 

0.1 

10,000 

1.000 

ecliaffaiidn  ae 

eaus. 

0.5 

5,  000 

2=500 

Gine 

H 

0,01 

20,000 

0,200 

TOTAL  iL\TERIEL 

3*700 

ATAEV  D CFIA  RF 

Chef  d’equipe  2 eme  echelon 

H 

0.2 

2,500 

0.500 

Grivrier  qraalifie  2eme  cateao: 

H 

2 

2,200 

4.400 

Man  lieu  vr  e oi  dmaire 

H 

2 

2 . OOO 

4.000 

TOTAL  ALAEV  DHCEEARE 

8*500 

Prix  deho use  ?ec 

25,200 

F.G.B.  (25-<tt) 

6.300 

Piis  Hon  T.V.A. 

31.500 

Pitix  Hors  TALA  Arrcmdi  a (0.100  Dinar) 

31,500 

FRJXM  IeXDOT  AU  MORTIER  DE  CIMIXT  L_ 1 U>1  IF  : ml 


DE  SIGXATIOXS 

ITS 

QU 

P L2STT. 

TOTAL 

FOLRATTL”RE 

Moitier  dote  a35G  fca,-m3 

M3 

0,02 

52,000 

1,040 

- totaj 

F OLRTv 

LTLKJE 

1*040- 

AEATERLEL 

Gine 

H 

0,01 

20,000 

0.200 

Eckaiaudnae 

Ens 

0,1 

5.000 

0.500 

TOTAL  MATERIEL 

0.700 

ATAEv  CELL  RE 

Chef  d'eqiupe  2eme  echelon 

H 

0.1 

2,500 

0.250 

On-viier  qraalifie  2eme  cateao: 

H 

1 

2.200 

2,200 

Manceuvre  uidimite 

H 

1 

2,000 

2.000 

TOTAL  ALALV  D'CELVRE 

4*450 

Fiix  d^bomrse  tec 

6.190 

F.G.B.  (25<Mj) 

1*548 

Prix  Hoi  t T.V.A. 

7*738 

Prix  Hors  TALA  Arrondi  a (0,100  Dinar) 

7.700 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


_ 

— 

PRIX  X 

|Staff  decore  cle^  conjoin 

LT-MTE  : m2 

l 

DESIGNATIONS 

TJX 

QU 

PIXTT. 

TOTAL 

FOOLMTIRI 

plaques  canee^  e±i  plafre  60*60 

U 

2r7S 

6.000 

16.667 

TOTAL  TOrRMTO^ 

16.667 

1LATERIEL 

H c ba  £a  uda  ^e 

Hds 

Q.2 

5,000 

1.000 

TOTAL  MATERIEL 

1,000 

ALAEV 

Clief  dequipe  2eme  eclieloo 

Li 

0.1 

2,500 

0.250 

Ou-vrier  -qualifie  2ecie  categorin 

IT 

1 

2,200 

2,200 

M a nee uttihs  ordtaaire 

IT 

l .2 

2,000 

2.400 

TOTAL.  MAIN"  DPCELA“FLE 

4.350 

Piii  dtbourse  sec 

2 2,517 

F.O.PS,  (2  5*4>) 

5,620 

PiiiHors  TA'.A. 

2 8.146 

Prix  Han  T.V.A.  Arrondi  si  (OLOO  Dinar) 

2 8,100 

PRTV  Q |por>e  de  ■ T etemeul  en  canelage  40^40  LTINIlJi.  : m2 


DESIGNATIONS 

UN 

Q*7 

P IATT. 

TOTAL 

F o tarxttirl 

caUetu^e  40*40 

E" 

e,25 

2,000 

12.500 

Moitier  dose-  a 35  0 lqg>m3 

M3 

0,03 

52,000 

1,5  60 

sable  d’oued 

M3 

0.05 

10,000 

O.fiOO 

TOTAL  TOrRMTl  RE 

14,560 

MATERIEL 

Dran^per 

IT 

0.1 

0.000 

Gnie 

IT 

0,1 

0.000 

TOTAL  MATLRTEL 

0.000 

MAJX  D iTLAlTE 

di-ef  d equip e 2 erne  ecbeioti 

IT 

0.2 

2,500 

0,500 

Ouvrier  Diialifie  2 erne  cafe  gori* 

H 

1.5 

2,200 

3,3  00 

Manoeuvre  ordmau/e 

H 

1.5 

2,000 

3,000 

TOTAL  ALAEV  D'tELATRL 

6.300 

Pits  debour^e  ^ec 

21.360 

F.O.FL  (2 5<Tb) 

5.3  40 

Piii  Hors  TAF.A. 

2 6,700 

Fite  Hor^  T.V.A.  Arroudi  h (0LO0  Dinar) 

2 6.700 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


Tableau  des  Ponderafeurs  du  S.D.P 


| 

& 

I 

Ci 

m 

w 

¥ 

6 

L±J 

S 

ej> 

1 

£ 

Cl 

5 

E 

6 

| 

> 

* 

£ 

m 

1 

■-■‘•■I 

si 

¥ 

■ti 

■s 

5 

i 

B 

■o 

S 

a 

& 

f 

3 

I 

r* 

I 

s 

O 

i 

0 

■X 

5 

■ C^ 

5 

H 

4-M 

1— 

ST 

i 

o_ 

i 

a. i 

I 

0 

3 

-nj 

■o 

ti 

1 

£ 

d 

s 

*0 

* 

Q 

■c? 

2 

IC 

T” 

■b 

■r-i 

■h 

7'T 

Li- 

CS 

m 

a 

□l 

s 

N* 

Article 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

md 

rra 

mo 

mo 

Ms 

m3 

mx 

mx 

mx 

mx  S 

1 

FQUILLEEN  ?L=I 

0,2 

0 

0,2 

0,8 

2 

3 ETON  Af*UEE4  FOND. 

3 

1 

3.1 

0,3 

1 

10 

5 

1 10 

1 

a 

□ ETON  arme  en  eleu 

10 

E.5 

2 

0,3 

1 

12 

5 

130 

1 

4 

1 LJ-U  H_rl  ll_l  V 

TRADFTIONNE 
L EH  CORPS 

% 

0,01 

0.1 

G 

0.3 

1,6 

0.7 

7 

E .09 

10 

5 

DOUBLE  CLOISOhr  DE  35  cm 

1 

0.1 

0,2 

0.1 

1,6 

0.& 

1 

0 

0,017 

0,053 

£ 

Cloisan  de  25  cm 

1 

0,05 

0.3 

0.1 

1,2 

0,7 

0 

0.C43 

J 

Cloiscn  de  IE  cm 

1 

0,05 

0.1 

0,1 

0,7 

3.4 

0,017 

0,010 

DEVIS  ESTIMATIF 


N* 

Designation 

u 

Quantity 

Frill  U 

Prix  T 

i 

Fouilles  en 
oleine 

m- 

500 

10,000 

5 000.000 

2 

Beton 
Arme  en 

nr 

600 

306,000 

133  600.000 

3 

Beton 
Arme  en 

m1 

1 500 

368,000 

552  000.000 

4 

Plancher 
Traditionne 
lie  T16+53 

m1 

1 000 

35/000 

35  000.000 

5 

Double 
cloisons  de 

m2 

9 000 

29,000 

2.61  000.000 

6 

Cloisons  de 
0.25  m 

m2 

7 000 

20,000 

140  000,000 

TOTAL  GENERAL  HTVA 

1 176  600.000 

TRAVAUX  DIRIG  ES 
Sous  Details  des  Prix 


d 

intensions 

Nc 

BRtQUE 

Long 

larg 

hauteur 

SU  (m2) 

Q=1/SU 

(Unite) 

Q-1/SU 

(Unite) 

1 

Brque  T 12 

i pi  si 

i 

30 

| 20 

15 

0,045 

22,222 

22 

2 

E-’urY  driant 

SEi 

Si 

30 

15 

20 

0,06 

16,667 

17 

3 

B1-  que  P alre-e 

Sat  chant 

30 

6 

20 

0,06 

16,667 

17 

4 

Basque  i 6 
Iraje-s 

i pl-al 

ElD 

22 

10 

6 

0,0132 

75,758 

76 

5 

&'jf  chant 

§ 

E 

22 

6 

10 

0,022 

45,455 

45 

1>  = 0.33  m 


k i 

r" 

k 

Asc 

*1 

K =0.05  m 

h 

i 

l-v 

f 

Pi 

cl 

l =0.185  m 

p 

n 

1 

i 

f ' 

1 

1 

Ast 

13 

i 

!. 

□ 

n 

i 

Jh0=5cm 


h=21cm 


l>o=0.07  m 


b0=5cm 


